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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 655 

24 Οκτωβρίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για την ανάθεση 
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις: 

1. του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ), το 
Π.Δ. 60/2007, καθώς και την λοιπή νομοθεσία περί δη¬ 
μοσίων έργων, 

II. τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α. Ε. και του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. [άρθρο 
20 παρ. 7 και 31 - 34 του Ν.3669/2008], 

III. της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανά¬ 
πτυξης και Επικράτειας (ΦΕΚ Β71673/23-8-2007) «περί 
των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» 
και την απόφαση αριθμ. 108437/ 2565/ΔΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. 
Β' 1590)], 

IV. τις διατάξεις του Ν.1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. 
Α' 25/1986), το άρθρο 27 του Ν.2166/1993 για κράτηση 
6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93), 

V. των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 όπως αυτές ισχύ¬ 
ουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης 
για δημοσίευση στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων, 

VI. και με έλεγχο ομαλότητας, της μέσης έκπτωσης 
προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύ¬ 
που Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμε- 
νους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

2. Στο παρόν έργο θα γίνει η ολοκλήρωση των δικτύ¬ 
ων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του νησιού της 
Αίγινας τα οποία κατασκευάσθηκαν με προηγούμενη ερ¬ 


γολαβία (όσων δεν κατασκευάσθηκαν μετά των όποιων 
παρελκόμενων όπως π.χ. εκκενώσεις, αεραξαγωγοί, κλπ), 
τα Π/Μ έργα αποπεράτωσης της δεξαμενής η οποία 
κατασκευάσθηκε με προηγούμενη εργολαβία, (στεγά- 
νωση, κ.λπ.), το αντλιοστάσιο κεντρικής δεξαμενής, το 
κτίριο Υποσταθμού, το νέο αντλιοστάσιο στο Λεόντιο 
και την εγκατάσταση του σχετικού μηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρε¬ 
σίας του έργου ανέρχεται σε 8.000.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 

• Υδραυλικά έργα: 483.106,95 

• Ηλεκτρομηχανολογικά: 4.541.927,39 

ή 

• Υδραυλικά έργα: 3.840.912,97 

• Ηλεκτρομηχανολογικά: 1.184.121,37 


Συνολική Δαπάνη Εργασιών 

5.025.034,34 

€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος 
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18 % 

904.506,18 

€ 

Απρόβλεπτα: (ποσοστού 9% επί 
της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

533.658,65 

€ 

Απολογιστικά 

20.000,00 

€ 

Αναθεώρηση 

20.865,87 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ 

6.504.065,04 

€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) 23 % 

1.495.934,96 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

8.000.000,00 

€ 


4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 
α. Είτε 


αΐ. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω (αρ. 59 του 
Ν.4278/2014) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 
3η τάξη και άνω (αρ. 59 του Ν.4278/2014) για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

α2. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω (αρ. 59 του 
Ν.4278/2014) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 
4η τάξη και άνω (αρ. 59 του Ν.4278/2014) για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
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β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕυρωπαϊκήΈνωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ανήκουν στην 4η 
τάξη και άνω (αρ. 59 του Ν.4278/2014) για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ανεξαρτήτως έδρας), με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. 
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132065313, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2132065003. 


6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2014 
ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρε¬ 
σίας μας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ), Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 - Αθήνα, από 
αρμόδια επιτροπή. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του Ν.3669/2008, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 129.663,98 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την 
επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εται¬ 
ρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του 
έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση 
του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί κατα¬ 
βολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες 
από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδι¬ 
κότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/2008. 
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο 
του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε 
αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα μηνών 
και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/1985), όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 παρ. 12 του 
Ν.3481/2006). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυ¬ 
ρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό¬ 
ρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. (Κω¬ 
δικός ΠΔΕ:2011ΕΠ08580016) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν.2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-1993). 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορί¬ 
ζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθε¬ 
σμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της ΕΈ στις 16/09/2014. 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 

Αριθμ. 23875 

Ο Δήμος Βοίου διακηρύττει ότι την 14η του μήνα 
Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρα- 
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σκευή και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στο Δημαρχείο 
Βο'ίου [Πλατεία Τσιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα] και 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα 
διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογίου και 
κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά οικονομικότερη 
(χαμηλότερη) προσφορά για την προμήθεια «Σίτιση Μα¬ 
θητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για 
το σχολικό έτος 2014-2015» συνολικής προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης 109.836,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. 13% για την οποία έχουν συνταχθεί οι υπ’ 
αρίθμ. 16995/30.7.2014 τεχνικές προδιαγραφές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και 
οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι συμμετέχοντας θα πρέπει να προσκομίσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ίση 
με 1.944,00 ευρώ, με εγγυητική επιστολή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τρά¬ 
πεζας. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπουργικής απόφασης 11389/1993 «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα και το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και 
κοινοτικός κώδικας» 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιλήψεως της διακήρυ¬ 
ξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την 
χορήγηση των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών 
του Δήμου Βο'ίου (αρμόδιος Μυλωνάς Σωτήριος στο 
τηλέφωνο 2465350103) τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σιάτιστα, 13 Οκτωβρίου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 5937 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 308 /2014 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 6.165.000,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των 
τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου. 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - 
ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 


1.560.125,25 3η-4η, 3η-4η 

218.948,03 Α2- 1η-2η, Α2- 1η-2η 

1.505.236,02 3η-4η, 3η-4η 
842.273,07 2η - 3η, 2η-3η-4η 

739.902,50: 1 „ η ~ 2η ~ 3η ' 1η_2η " 

3η-4η 


είτε: 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και 
λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς και το Οϋ με τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ - Δ/νση ΔΑΑ - Αντερσεν 
6 & Μωραίτη 90,11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: 
+30 2106777238 μέχρι τις 29/10/2014 ημέρα Τετάρτη. 

Πληροφορίες: Δ. Πανταζής και I. Φώτος τηλ. επικ.: 213 
2148371, ΡΑΧ: 210 6777238. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.' 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/11/2014 ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 
ΙΟ.ΟΟπ.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/2008 Για την έγκυρη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
ποσού 97.329,70 ΕΥΡΩ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 6 
μήνες. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» ΜΙ8 
383550. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελε¬ 
στική Επιτροπή 

10. Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
29/08/2014. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 

Η Πρόεδρος 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 
-♦- 

(4) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 5939 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 309/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των 
τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου. 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟ¬ 
ΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 

682.757,81 

1η-2η-3η, 1η-2η-3η 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 

183.292,59 

Α2-1η-2η, Α2-1η-2η 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

2.669.316,68 

3η-4η, 3η-4η-5η 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 

333.177,43 

1η-2η,1η-2η-3η 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ- 
ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

431.488,86 

1η-2η, 1η-2η-3η 

είτε: 



β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 


έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕυρωπαϊκήΈνωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 


αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και 
λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς και το Οϋ με τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ - Δ/νση ΔΑΑ - Αντερσεν 6 
και Μωραίτη 90,11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: 
+30 2106777238 μέχρι τις 29/10/2014 ημέρα Τετάρτη. 

Πληροφορίες: Δ. Πανταζής τηλ. επικ.:213 2148371, ΕΑΧ: 
210 6777238 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.' 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/11/2014 ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 
ΙΟ.ΟΟπ.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/2008 Για την έγκυρη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
ποσού 86.000,67 ΕΥΡΩ. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 6 
μήνες. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» ΜΙ8 
383550. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελε¬ 
στική Επιτροπή 

10. Ημερομηνία αποστολής στην ΕυρωπαϊκήΈνωση: 
29/08/2014. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 

Η Πρόεδρος 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 
-♦- 

(5) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 5941 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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την υπ’ αριθμ. 310 /2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 4.220.000,00 Ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των τευχών δη- 
μοπράτησης του εν θέματι έργου. 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 


ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 

535.831,35 

1η-2η-3η, 1η-2η-3η 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 

119.127,78 

Α2-1η, Α2-1η-2η 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

2.006.898,86 

3η-4η, 3η-4η-5η 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 

318.725,38 

1η-2η, 1η-2η-3η 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - 
ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

309.298,81: 

1η-2η,1η-2η-3η 


είτε: 

β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕυρωπάίκήΈνωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και 
λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς και το Οϋ με τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ - Δ/νση ΔΑΑ - Αντερσεν 
6 & Μωραίτη 90,11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: 
+30 2106777238 μέχρι τις 29/10/2014 ημέρα Τετάρτη. 

Πληροφορίες: Δ. Πανταζής ή I. Φώτος τηλ. επικ.: 213 
2148371, ΡΑΧ: 210 6777238 


3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.' 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/11/2014 ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 
ΙΟ.ΟΟπ.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/2008 Για την έγκυρη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
ποσού 65.797,64 ΕΥΡΩ. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 6 
μήνες. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» ΜΙ3 
383550. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελε¬ 
στική Επιτροπή 

10. Ημερομηνία αποστολής στην ΕυρωπάίκήΈνωση: 
29/08/2014. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 

Η Πρόεδρος 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 
-♦- 

( 6 ) 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΈ. 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 5387 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΈ. / Τομέας Έργων και Ανάπτυ¬ 
ξης διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου «Κάθετος Αξονας 75 Εγνατίας 
Οδού: Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύ¬ 
νορα - Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 
0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)». Ο προϋπολογισμός εί¬ 
ναι 21.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων (ή και πρόσβαση σε έγγραφα) 
είναι η 19.11.2014 και ώρα 16:00, η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι η 25.11.2014 και ώρα 10:00. Ειδικοί 
περιορισμοί δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 341.464,00 ευρώ. Υπάρ¬ 
χουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει σε 
12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονικό 
διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 09 μή¬ 
νες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρη¬ 
ματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται μέσω του Ε.Π. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 από 
πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 
Κωδ. ΟΠΣ:215067 και Κωδ. Πράξης ΣΑ:2010ΣΕ07190001, 
2010ΣΕ07190002 και 2011ΣΕ0714000. Η διακήρυξη εστάλη 
στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 15.10.2014. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια- 
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κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310-470448, ίεχ: 2310470297, 
αρμόδια υπάλληλος Κατερίνα Τζώρα, Γραμματέας Δ/ 
νσης Συμβάσεων, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Κ. 
57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2014 

Η Διευθύντρια Συμβάσεων 
ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ 
-♦- 

(7) 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Αριθμ. Προκ. 12/2014 

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Απαιτούμενες Η/Μ 
Εγκαταστάσεις για την ολοκλήρωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον 
εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστα¬ 
σίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
(Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων» με προϋπολογισμό 1.565.320,79 € (με 
Φ.Π.Α.). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των μηχα¬ 
νολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξυπη¬ 
ρέτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Δι¬ 
αλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων», όπως καθορίζεται 
στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγρα¬ 
φές και φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Οι βασικές 
Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής: 

α) Την επέκταση του υπάρχοντος Υποσταθμού του 
κτιρίου Μηχανικής Διαλογής με τις σχετικές οικοδομικές 
εργασίες, που περιλαμβάνει: 

-Ένα (1) νέο Τοπικό Πίνακα Μέσης Τάσης (Ν.Π.Μ.Τ.). 

-Ένα (1) νέο Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 20000 ΚνΑ, 
τύπου ελαίου-ΟΝΑΝ, τάσης 20 Κ\/-0,4Κν. 

-Ένα νέο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης Γ.Π.Χ.Τ.-2 
(ΜΘΘ-2). 

- Ένα νέο Πίνακα διόρθωσης συντελεστή ισχύος 
(Θοεφ-2). 

- Την αναδιάταξη των υφιστάμενων και τις νέες γραμ¬ 
μές μέσης και χαμηλής τάσης διασύνδεσης των παρα¬ 
πάνω. 

- Τις απαιτούμενες γειώσεις. 

β) Την ηλεκτρική τροφοδοσία του εξοπλισμού του 
Υποέργου 1 και Τοπικούς Ηλεκτρικούς Πίνακες. 

γ) Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού. 

δ) Εγκατάσταση συστήματος ΘΘΤν. 

ε) Το σχεδίασμά, ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση, 
αυτοματοποίηση και διαχείριση της λειτουργίας των 
επιμέρους μονάδων των εγκαταστάσεων και του εξο¬ 
πλισμού των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 2 (3ΘΑΩΑ). 

στ) Εγκατάσταση συστήματος πεπιεσμένου αέρα. 

ζ) Εγκατάσταση συστήματος αποκονίωσης - απόσμη- 
σης. 

θ) Επέκταση εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπρο¬ 
στασίας. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Κωδικοί ΘΡΥ: 45310000, 45351000. 


1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγο- 
ρίου Ε' 50, 73135, Χανιά, Ελλάδα. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλά¬ 
χιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποί¬ 
ες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η τάξη για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, είτε 

β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται σε πο¬ 
σοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα τριών (25.453) ΕΥΡΩ και με ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την από την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης (και των επαναληπτικών αυτής). 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
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διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορί¬ 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί 
Πόροι), Τίτλος Πράξης: «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 
Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Νομού Χανιών», Κωδικός Πράξης: 322703, Κωδικός Πρά¬ 
ξης ΣΑ: 2011ΕΠ00280002. 

8. Πληροφορίες στο τηλέφωνο +30 2821091888, ΐαχ 
+30 2821083400, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Καραμπατσάκης Ηρακλής, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

Χανιά, 16 Οκτωβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

Αριθμ. 78652 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕ¬ 
ΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩ¬ 
ΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ». 

1. Αναθέτουσα αρχή: «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 
Λ. Μεσογείων 96,115 27 Αθήνα. 

2. Επιλέγεις τρόπος σύναψης της σύμβασης: 

Διεθνής ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης 
& Εκτέλεσης'Εργων της εταιρίας (ΦΕΚ 114Β/12-2-98) και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ΟΡ\/: 
35111000. 

4. Τόπος παράδοσης: Νομός Αττικής - Κτιριακό συ¬ 
γκρότημα Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελ- 
πίδων). Κωδικός ΝΨΤ8: ΟΒ3ΘΟ 

α) Φύση των ζητούμενων προϊόντων, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά της προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων κατάσβεσης στα κτίρια του Πρωτοδικείου 
και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

β) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της προμήθει¬ 
ας ή της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας 
ανέρχεται στο ποσόν των € 389.626,00 συμπεριλαμβα¬ 
νομένου ΦΠΑ 23%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) συνεταιρισμοί, 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

5. Εφόσον η προμήθεια ή η σύμβαση χωρίζεται σε τμή¬ 
ματα αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφοράς 
για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα: Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για 
το σύνολο της προμήθειας. 


6. Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ή διάρ¬ 
κεια της προμήθειας ή δυνατόν προθεσμία έναρξης της 
προμήθειας: Ο χρόνος περάτωσης τις προμήθειας ορί¬ 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

8. Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων 
και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης: Το Τεύ¬ 
χος οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από 
τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (Σχέ¬ 
διο Ιδιωτικού Συμφωνητικού, Διακήρυξη Δημοπρασίας, 
Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Μελέτης και Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές Εξοπλισμού) διατίθενται 
αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕ- 
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (νννννν.ΙΙΐΘπηίε.οοπη.ρΓ), και θα 
διατηρηθούν εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού. 

9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών - Ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παρα¬ 
λαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, δηλαδή η 01/12/2014, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ. στη διεύθυνση του σημείου 1. 

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές: Ελληνικά. 

10. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται 
να είναι παρόντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσω¬ 
ποι των διαγωνιζομένων. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από 
μέλος του Δ.Σ. με ειδική εξουσιοδότηση ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Οι ΕΠΕ, ΟΕ και 
ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού € 
6.335,00. Η εγγύηση συμμετοχής δίδεται με τη μορφή 
εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή πιστωτικών ιδρυμά¬ 
των που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της ΕΕ, μετα¬ 
φρασμένη στην ελληνική γλώσσα (για τους αλλοδαπούς 
συμμετέχοντες) και η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και 
η πληρωμή θα γίνει μετά την προμήθεια και τοποθέτη¬ 
ση του εξοπλισμού και την έκδοση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. 

13. Ενδεχομένως, νομική μορφή με την οποία θα πρέπει 
να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, 
στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Σύμφωνα με 
τους σχετικούς όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

14. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση των οικονομικών φορέων και όροι οι¬ 
κονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να 
πληροί κατ’ ελάχιστον ο οικονομικός φορέας: Σύμφωνα 
με τους σχετικούς όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του: 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές θα 
πρέπει να ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης. 

Η χαμηλότερη τιμή. 

17. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής 
ενημερωτικής ανακοίνωσης ή επισήμανση της μη δη¬ 
μοσίευσής της: Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική 
ενημερωτική ανακοίνωση. 

18. Ημερομηνία αποστολής & παραλαβής της προ¬ 
κήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης: 15-10-2014 

19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη 
συμφωνία ΣΔΣ: ΝΑΙ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης δια¬ 
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 4987/29-09-2014 

1. Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφε¬ 
ρειακή Ενότητα Άρτας. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Πλατεία Εθ. Αντίστα¬ 
σης -47100 - Αρτα. 

Τηλ: 2681361044 ΡΑΧ: 2681075855 - Πληροφορίες: Άρ- 
τεμις Κίτσιου. 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2286/1995, καθώς και του π.δ. 118/2007. 

3α. Αντικείμενο της προμήθειας: Ανάδειξη προμηθευ¬ 
τών πετρελαιοειδών ήτοι πετρέλαιο θέρμανσης και 
καύσιμα κίνησης οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις 
τις εγκριτικές αποφάσεις του Γ.Χ.Κ. και τις σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας και 
των ΝΠΔΔ Ν. Αρτας. 

3β. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 205.832,50 € 
με ΦΠΑ. 

3γ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά είδος : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 πετρέλαιο θέρμανσης 99.592,50 € με Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 καύσιμα κίνησης 106.240,00 € με Φ.Π.Α. 


4. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Περ/κή Ενό¬ 
τητα Αρτας, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα 
Προμηθειών (Πλατεία Εθν. Αντίστασης -Αρτα), καθημε¬ 
ρινά 08.00 π.μ. -15.00 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική σελίδα 
της Π.Ε. Άρτας νννννν: ροαΓίαε. ρον.ρΓ 

5α. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 

25-11 -2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

5β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 

25-11 -2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

5γ. Γλώσσα: Ελληνική. 

5δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: 

Ανοικτή συνεδρίαση για τους συμμετέχοντας προ¬ 
μηθευτές. 

7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του άρθρου 4 της δι¬ 
ακήρυξης 

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με την 
εμπορία καυσίμων. 

9α. Τόπος παράδοσης - παραλαβής υλικών: Όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Παραρτήματος Β' της 
διακήρυξης. 

9β. Διάρκεια της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της έως 31-12-2015. 

9γ. Πληρωμή: Μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την ημερ/νία διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: 

Η κατακύρωση θα γίνει, κατά είδος, στους προσφέρο- 
ντες το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) 
επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης το οποίο μπορεί 
να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

13. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 

17-10-2014. 

12. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος αυξο¬ 
μείωσης των ποσοτήτων. 

Άρτα, 16 Οκτωβρίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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